30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, धानोरा 
जि. गडचिरोली चे श्रेवणीवर्धन करुन 
५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालय 
इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२३५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : 
१ आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : BR कक्ष-३/टे- 
६/५०खाटाबांधकाम/१०७२३-७२४/२२, दिनांक ०१.०८.२०२२. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, धाणोरा जि. गडचिरोली चे श्रेणीवर्धन करुन ५० खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय, इमारत बांधकामाच्या रु.८७३.२७ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व 
AHR प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 
२. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, धाणोरा जि. गडचिरोली चे श्रेणीवर्धन करुन yo खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय, इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 
सदर कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये फ्युल गॅस पाईपलाईन, बायो डायझेस्टर, रेन वॉटर हावेस्टिंग, सौर 
छप्पर, फर्निचर, विदयुतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, आग प्रतिबंधक इत्यादी साठी तरतूद 
करण्यात आलेले असून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे रुपये ८७३.२७ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शतींच्या अधिन राहून या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. 
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२) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

४) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

५) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

६) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

७) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

९) सदर इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ८३६.३२ चौ.मी. असून सदर बांधकामाचा दर 
रु.३६०१०.००/- प्रती चौ.मी., तसेच फाउंडेशनचे क्षेत्रफळ ८३६.३२ चौ.मी. असून त्याचा 
दर रु.१८००.५० प्रती चौ.मी. राहील. 

१०) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारी वर्ग यांच्या अनुज्ञेय 
मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


३. उपरोक्त१ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील 


४. 3३७० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, धाणोरा जि. गडचिरोली चे श्रेणीवर्धन करुन yo खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय, इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 
सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात येईल. 


५. ३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, धाणोरा जि. गडचिरोली चे श्रेणीवर्धन करुन yo खाटांचे 
उपजिल्हा रुग्णालय, इमारत बांधकामावरील लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा 
प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 
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६. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 


क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११५००९८६१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


Roshani Kedar al 


: CN = Roshani Dinesh Kadam 
4 Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = 
D | n es h Government Of Maharashtra, OU = 
Public Health Department 


Kadam Pati | Date: 2022.11.03 14:38:15 +05'30' 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, गडचिरोली. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 

उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, धानोरा, जि. गडचिरोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. गडचिरोली. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. 
१२. 


कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Construction of 30 Bedded Rural Hospital Building at Dhanora Tal. Dhanora Dist 
Gadchiroli 


Recapitulation sheet 


७1०० 3 [_ 91029 [ _ 7२७६८ | Unit 
(eRe! eee (Sees Ree 
ees es ho ee Rees 
1... 
as 
| 836.32 [ sd 
207 2 Sees eo) 
aa eee Poe 
ee eS a |1__316216.77 
ey ee Poe Freee 
i, 
Rae Sees | eee 
2221700020 2 
add 5% water supply Sanitary work & “ 3 
a लक कका 
ne en Cee 
ne Tee er 
Firefighting 2% ie Galas Ee 
eee ees Rie Ree 
eee eee nee eae 
ee Saree Se ० ०-7.) 
Se eas Sees 
a 
ns Ts ace 
०200002170“ Tae Were 
| sd 
ee See Cees Geers 
Saas eee es Pee 
ee Se es 
ae ees ee 
Bee See Gaewewe 
ee ees Seer 
ese 
nN Sees (Ged 
es | ee Herero 
eS |e 
Optional items er Gaia Wee 1.“ “20. “7. 
harvestin 
Under ground Water main storage 
Sewerage treatment plant iy Tee eee 
meee a Ea 
External Toilets ee, PS eee ea 
Generator 
a) ee  ce ee 
in Re ॥0._____. 
ee) Se ee es 
pee Geese ees ee 
ee eee ee 
_________|_ ४५०६० Cost = A+B+C=P 
ae eee Gee 
ae Sees) ee 


Add 2% Consultancy/architectural 
fees (On P 


[| Unit | 
Add 1% for green building (On a aaa 
21 
as 
ee eT 


“Total (0 


“Total (D 12765098.37 


A+B+C+D 87327076.36 
873.27 


| Rate 
he 
ar 
aa. 
eel 
re 
0... 


fn 
(arenas: 
ae 
Add 5% Municipal Corporation Area 
On 7? 
De eee | 
‘pares 
1.22! 


